رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 


Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co. 


من نحن l..‏ 

تعتبر رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات من رواد صناعة المنتجات الإسمنتية 
بالمملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص بموجب قوانين 
حماية وتشجيع المنتجات الوطنية السعودية لإنتاج كافة أتواع المنتجات 
الإسمنتية. ومنتجاته الأساسية. أنظمة غرف التفتيش للصرف / الكهرباء 
الاتصللات / قواعد الإنارة, جميع المنتجات الإسمنتية تحت سقف واحد تم 
تطوير مصانعنا وتزويدها بأحدث تقنيات ас һа‏ المنتجات الإسمنتية. 


الوثائق الرسمية للشركة 
Company Official‏ 
Documentation‏ 


4 


۷۳۷٣۷ ко 


تاريخ الیصدار: 2022/08/04 


الهيئة العامة للزكاة والدخل الرقم المميز: 3111674689 


General Authority ої Zakat 8 Tax 


شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة 
МАТ Registration Certificate‏ 


تشھد الهيتة العامة للزكاة والدخل UU‏ المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة 
بتاريخ 2022/08/04 


Hereby, The General Authority ої Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is 
VAT registered on 04/08/2022 


اسم المكلف: شركة رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات شركة Taxpayer Name:‏ 
شخص واحد 


МАТ Registration Number: 311167468900003 رقم التسجيل الضريبي:‎ 


Effective Registration Date: 2022/09/01 التسجيل:‎ SLàj تاريخ‎ 


عنوان المكلف: الریاضحي المصیف,ابن Тахрауег Address: 12465, ciw‏ 


كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة: لا يجوز لك تحصيل ضریبة القيمة المضافة من cM oc‏ قبل تاريخ 
تغاذ التسجيل بالضريبة. فى حال تبين غير ذلك: ستقوم dial‏ العامة للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة 
2 مرسلۃ من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع 
- الهيئة العامة للزكاة والدخل - 


EB 
۲۷۷٥٥٣٣ 


š La 3515‏ رھ ا эел‏ 5 
یج Û‏ کہ E s‏ 
۷۰۸۷۸۸۰۷۳۴۰ الاسم التجاری روہ شركة رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات شركة شخص واحد Le m‏ 


الرقم الموحد للمنشأة:...... 
نوعها: محدودة جنبید... 
مدة الشرکة: cen‏ 
مركزها الرئيسي: . الرياض ЖТ š‏ 
ض ب А MA smc ИЛИ‏ هاتف 
ы 1‏ للاطلاع على СА‏ الأنشطة الرجاء مسح ارمز التجاري... 
اجب ۰ ريال سعردی....... 


المدیرون: | .. كرم محرو محمد f 8 з‏ 
К ній‏ 
0« 1 
¿A И > v‏ 
s ; : 4‏ 1 
iv all‏ 
В y à ۱ à д ۳‏ 
п lo‏ 
سلطات المدیر/المدیرون... حسب ما نص عليه عقد الشركة 
يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة: nn МН‏ باه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلذه Aia‏ مالاا م 
وتنتهي صلاحية الشهادة A EE $ [s Y$ ло‏ بموجب الإيصال гарно, YAY. AYA озу‏ لس بے 


مدير السجل التجاري للشرکات 


يمكنك التحقق من صحة هذة الشهادة بالدخول على тобегиубһе information of this certificate visit http://v.mei.gov.sa‏ 


Æ Ace Яо س‎ efe» а 


m ٴ 8۱۳ب‎ | p Нло прес 


پت ہن imer? ШО (com‏ مم س 


N ۲۳۲ ۳۲۲ ”یی‎ poi :بکرم كف‎ 
fefr^ ОГО apo) HD 


х سو‎ yo Ansan 
ye | Oe ۱۶ 


Ж‏ وزارة التجارة 
Ministry ої Commerce Pd‏ 


السادخ/ شركة رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات абый‏ شخص 2219 

نهنئكم بدخول alle‏ الأعمال التجارية وإصدار سجلكم التجاري, ونتطلع أن يساهم هذا السجل في تحقيق 
تطلعاتكم, olo‏ يكتب الله لكم التوفيق والنجاح في عملكم التجاري olo‏ تكون شريكاً في تعزيز اقتصاد 
المملكة العربية السعودية. 

يسرنا إبلاغكم OÜ‏ رقم منشآتكم الموحد هو V-TVoM.W‏ وقد تم aby‏ بالخدمات الحكومية التي 
ستحتاجها مستقبلاً. وهي على gaill‏ التالي: 


الرقم: 
.= سد التجاري ست Мог.‏ ۱ 
رقم منشأتکم 531 وزارة الموارد البشرية والتنمية تعذر البنشاء التلقائى للحساب 
الاجتماعیة الرجاء التوجه إلى موقع الجهة لإنشاء الدساب 
= تم تسجیل منشآتكم مجاناً لمدة سنة في خدمة уш‏ الإنشاء التلقائی للحساب 
we‏ واصل التجاري الرجاء التوجه إلى موقع الجهة dai‏ الحساب 
ETO "AN е“‏ تعذر الإنشاء التلقائى للحساب 
— رقم منشاتكم لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك E AAR‏ 
М‏ < رقم منشأتكم لدى المؤسسة العامة للتأمينات تعذر الإنشاء التلقائى للحساب 
الاجتماعية do‏ التوجه إلى موقع الدهة لإنشاء الدساب 
2 . 
سا رقم منشأتكم لدی الغرفة التجارية. ۸۰ء۷ 
E‏ 
قم رخصة “بلدية” فورية ла)‏ حال اختيا y‏ 
@ = رقم ر بلدیة" فورية (في حال اختياركم) يوجد 
08 1 ہے adi‏ تطبیق "توافذ منشآت" العديد من الخدمات الممكنة لك في alle‏ الأعمال و منها الحصول 
وس جب على الإرشاد و الاستشارات , تطبيق “تواقذ منشآت" بوابة دخولك إلى alle‏ الأعمال 
https://www.monshaat.gov.sa/nawafth 2‏ 
ويمكنك فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى أي أختام لمنشأتك 


كما جمعنا لك كافة الانظمة واللوائح بلغة بسيطة في دليل التاجر لتمارس عملك التجاري بسهولة 
mci.gov.sa/trader/guide‏ 


920000667 | Riyadh 11162 الرياض‎ У 6ظ‎ MCgovSA RR 
Kingdom of saudi Arabia | المملكة العربية السعودية‎ www.mc.gov.sa « а є є سس‎ 


ДВА N 


تاريخ الاصدار: 2022/08/04 
الرقم المميز: 3111674689 


>< 


الهيئة العامة للزكاة والدخل 
General Authority ої Zakat & Tax‏ 


اسم المكلف: شركة رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات شركة شخص Taxpayer Name:‏ 
واحد 


СВ / License / Contract Мо.: 1010775520 رقم السجل/الرخصة/العقد:‎ 
Tax Period: Quarterly-sgiw الفترة الضريبية: ربع‎ 


First Filing due date: 2022/10/31 إقرار ضريبي:‎ Jai تاريخ استحقاق‎ 


كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة, لا يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير CUS‏ ستقوم äia‏ العامة للزكاة والدخل بتنفیذ الغرامات المستحقة 


هذه الوثیقۃ مرسلۃ من النظام „Jill‏ ولا تحتاج إلى توقيع 
rival! -‏ العامة للزكاة والدخل - 


ااتخط ما 


planning 


Company Structure 


General Manager 


Executive Manager 


Studies& Designs 
Manager 


Quality Control 


Sales Representative 


Projects Manager 


Site Engineer 


Technician 


Worker 


| 


| Technician 


Worker 


| Maintenance Director 


Engineer 


| 


| Finance& Administrative Manager 


| 


| Business Development 


Public Relations 


Administrative Manager 


| Human Resources | 


Finance Manager 


1۱15 
| Accounts 


| Legal Affairs 


Procurements& 
warehouse 


| 


| Employees | 


| 
| Costs 


| Safe 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


Special Product 


Planter box РІ 79 Planter Box PL55 


li 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 


Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со. 


ial Product 


Spec 


CAO8WB CASS CA01 


CA56 


САО& САО7 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Атеатаг Contracting Со.‏ 


Special Product 


8۸5 ОЕСОЇ DECIS 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


Special Product 
FLOWER BOXES 


UVM DUAN 


أحواض الزهور 
Flower Boxes‏ 


1۳ ao EK 


FB33 FB40 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
FLOWER BOXES‏ 


ЕВО5 FB46 FB155 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


аа АП المنتجات‎ 
Special Product 
TRASH BOXES 


TRO2 TROI TROI W/CAP 


TR36 LBNOI 


TRSO TR6O TR65 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
CHAIRS‏ 


CH05 CH09 CH88 


CHNO CHOI CHO3 


CHNS CHN6 CH1I7 


= 


CHI18 CHWOODOOT CHWOODOOZ 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
TABLES‏ 


° 


тво TBO3 


TBOS 


| 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


Special Product 


LPO 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
PANELS‏ 


ша 


PANELOI 505 


| = 


509 PANELOS W/B 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
WHEEL STOPPER‏ 


WSFF 


| 
رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 


Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co. 


المنتجات الخاصة 
Special Product‏ 
WATER DRAIN‏ 


"Фа 


ошоЛ تصريف‎ 
Water Огаїп 


Ё m | «ачай 


WO ٠ WDO2 | 


حواجز اسمنتية 
Cocrete Barriers‏ 


Ш 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 


Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co. 


New 


ARTI - 


МАНОСАМУ ARROW Onyx - Deco - Collection 
Woody Collection 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


INTERLOCK 


VINTAGE | Retro Collection AQUA ANDALUSI | Andalusi Collection 


OAK STRIPS | Woody Collection CEPPO DI GRE | Stone Collection 


бай)‏ الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Со.‏ 


INTERLOCK 
ARTISTIC - New 


ARTISTIC Bush Hummer ARTISTIC Diamond Cut 
Finish-S40X6 Finish-S40X6 


ARTISTIC Curling Finish-S40X6 ARTISTIC High Polish-S40X6 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


INTERLOCK 
CurbStones 


щі ANN 


Corner Kerbstone Kerbstone KC35 91.4x30xl5cm 
КСЗ 535x35x30x10cm 


Kerbstone KC2 Flush 50x30x10cm Kerbstone КС1 


الحواجز 


الأمنية 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


نفذت بواسطة مصنعنا 
Some ої our projects‏ 
Implemented by our factory‏ 


نفذت بواسطة مصنعنا 


نفذت بو 


اسطة مصنعنا 


نفذت بواسطة مصنعنا 


بعض مشاريعنا 
نفذت بواسطة مصنعنا 


"IE | өш | 
4: 0 


اعتمادات الشركة 
من العملاء 
Company Accreditation‏ 
from customers‏ 


У 


National Project For integrated Security & Protection Of Airports (NPISPA) 
(AR المشروع درطتی المتكامل لامن وحماية المطارات ( المرحلة‎ 
(0-5.2-323-19-2) 


رمز الاجراء المقرر 
Action Code‏ 


MAIN CONTI 


Азы‏ مهمات الشرق الاوسط تدم 
MIDOLE FAST TASKS CO. LTO.‏ 


59 
Client (H) 


МЕТСО 


شركة مهمات الشرق الأوسط (ذ.م.م) 
MIDDLE EAST TASKS CO. LTD.‏ 


Ail 


التاریخ :1443/05/09 
الموافق :2021/12/13 م 
NPISPA/00-ALL24Site/02-STR/18-PQD/0009/R1/2021.12.13: гз‏ 


المرفقات : зе‏ )3( مجلد 


السادة / الهيئة العامة للطيران المدني 
قطاع أمن الطيران - إدارة المشروع الوطني الامني للمطارات المحترمين 
سعادة / مدير المشروع الأمنى للمطارات «Agall‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


الموضوع : طلب اضافة/ مورد جديد غرف التفتيش مسبقة الصنع فى جميع المطارات. 


let‏ على العقد رقم (ط- 19 - 323 - سي - 0) ۰ بخصوص المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات (المرحلة الأولى). 
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ء نرفق لسعادتكم ملفات مورين غرف التفتيش مسیقة الصنع في جميع المطارات. 


1. مؤسسة قواعد العطاء للمقاولات. 

2 مصنع طارق نقادى للمنتجات الإسمنتية. 

3 مصنع شركة تنمية الجزيرة للمنتجات الإسمنتية. 
4 

5 


.. مؤسسة بيت الخرسانة للمنتجات الاسمنتية (مورد جديد) 

. عماد البلاد للمقاولات (مورد جديد) 

6. مؤسسة الاطياف والاعمار للمقاولات العامه (مورد جديد) 
وعليه نامل من سعادتكم التكرم بتوجيه من یلزم بالاطلاع واعتماد الموردين المشار إليه أعلاه » حتى نتمكن من إتمام الإجراءات اللازمة 
للمشروع. 


وتفضلوا Дада‏ فانق التحية والاحترام es‏ 


Те! *966 (11) 206 6615 
Fax +966 (11) 206 5056. 


Www.metco-sa.com المملكة العربية السعودية - الموقع الإكتروني:‎ - HEVE صب: ١۱۹۳ا الرياض‎ — + (ГА 0۰0۸ فاکس:‎ - + MIDA Mio الرياض - هاتف:‎ 
Riyadh - Tel.: +966 (11) 206 6615 : +966 (11) 206 5058- P.O.Box 16934 Riyadh 11474 - Saudi Arabia - Website: metco-sa.com 


ABDULAH AL SAAID AND PAS 


d‏ شركة dita‏ السعید وشربكة للاستشاات اتهندسية 


Material Submittal Form 


29 


Package / 
Program Group 
ابرنامج‎ Twsc الدقعة/‎ en 
E Project 
ہے‎ ALL SITES 1 name 601 
اشم المشروع رقم المشروع‎ 
Material - 
Contractor name АЕ RAJHI FOR CONSTRUCTION AND Submittal | TW3C-SAMPLES -G01-ARCH-028- 
اسم المقاول‎ BULDING no. REVO 
رقم تقديم المواد‎ 
Contract по. Date 
= 5 - ж E eis 1 
жн, TBC-TD-CD-10-SCHILDRY-5526-2019 y | 07/07/202 
Approved 
‘Subcontract 
Consultant name ABDULLAH AL SAAID AND PARTNER or (as 
اسم الاستشاري‎ CONSULTANT СО. applicable) 
مقاول الیاطن‎ 
المعتمد (إذا لزم)‎ 
Аз рег Technical Specifications for 
۴۰۰۰ CONCRETE BENCHES & WASTE specification | Educational Buildings-Division 
One item only per BASKETS حسب المواصقة‎ | (8) 
Form (system) t 
وصف شید‎ | ATTACHMENT: 
بند واحد فقط لكل نموذج‎ 
со |- PHYSICAL SAMPLE 
es = 
Boa 
Drawing reference reference o5 
مرجع المخططات‎ по. = 
الرقم المرجعي‎ 
بجدول الكميات‎ 
Standards, 
BS DIN, 
Specification ASTM, 
reference 8600 SASO ANSLASTM.AG 
Fans: BS « المقاييس‎ 
DIN, ASTM, 
SASO 
Manufacturer/Supplier المصنع / المورد‎ 
Company name os E manufacturer Be: — 
اسم الشركة‎ эмеен 285 لیف الاعمار للمقاو!‎ 
Ё 
ХХХ-АСМ-РЈМ-ҒЕМ- TW3C-SAMPLES ~G01-ARCH-028- REVO T Page 1 of 3 
July 6, 2021 ركة الراجحىي‎ atig 


RIYADH decks‏ | توان 
تفاصيل أخرى Local agent‏ 
الوكيل المحلي 
ate date of arrival‏ 2 
material required on а‏ 
site 10/07/2021 са 10/07/2021‏ 
set E‏ 
tU»‏ - بالموق ES‏ 
тия ER‏ رقع حسب البرنامج 
Contractors name 5 ярі Date‏ 
Ë 06/07/2021‏ ل 4 Sharif Ina‏ اسم شتارل 
‘Signature‏ 
التوقيع 
ملاحظات المهندس Engineer's comments‏ 


== e Aic навчав tum ET 

z CoD Ar же 
code (Б) CEPA pe ىة‎ Ca тен ri - 

Code (E) sue) £O EA а 

Со de) v ean o ПРИ 3 

а‏ ۔عزف سیر کلبر:ء Code (B)‏ مړ ei‏ ووه 
از ع AD‏ سہ 2152-3 ro,‏ ار е GUN‏ سم موی کر« 

Асе uitiis‏ عم SA‏ ال از 
Ari г‏ عرب PARE ¿ei f‏ 
اكيب eA‏ ا الب Opt Gy aps Sfr M A‏ 


roved as noted revise 
[Approved and resubmit for record О Revise and resubmit 
Status code تعدیل وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات» تعديل وإعادة مع الموافقة‎ 
CLE التقديم للسجل‎ 


О веј قوط‎ 
O Me ار‎ "EZ 


Е — — 


XXX-ACM-PJM-FRM- TW3C-SAMPLES -G01-ARCH-028- REVO 


Page 2 of 3 
ЖЫ ERE وح‎ 


ag وشربكة للاستشارك‎ фы شركة‎ E i 
. E 5 um 
` : TB: š = 
° а» 


Client's comments ملاحظات المالك‎ 


[Approved as noted revise 

and resubmit for record О Revise and resubmit 

تعدیل وإعادة التقديم مواققة حسب الملاحظات das‏ وإعادة 
التقديم للسجل 


These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of 

quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be 

deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. 

تمت مراجعة هذه الوثائق للتاکد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مستولياته العامة التعاقدية ولا 
تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصریح بالقيام Quel‏ إضافية. 


XXX-ACM-PJM-FRM- TW3C-SAMPLES -G01-ARCH-028- REVO 
July 6, 2021 


кайн едй 
d ie vi 
pren 


Package / 
Group 
Ш TRM2 Tia Go2 
البرنامج‎ 8 
Project رت‎ Educational Buildings 
же ALL SITES IN 2 name eh 
رقم المشروع‎ пате qa | Constrction 
a PLES -ALL- 
Contractor name | Al- RAJHI FOR CONSTRUCTION AND Submittal | TRM2GO2SAM 
اسم المقاول‎ BULDING ks СЕРА А0058-КЕМ: 
Date 
аа 05 ` | rec-rb-cb-1o-scHiLDRY-5526-2019 PLZ 
š: 1 Approved 
‘Subcontract 
Consultant name | ARABTECH JARDANEH & PARTNERS ae 
GA اسم‎ янь 
المعتمد (إذا لزج‎ | 
100*100) реа Educational Buildings-Division 
Material Description حسب الموا‎ | (8) 
One item only per | ATTACHMENTS: 
Form (system) - SAMPLE 
Re 2 
بند واحد فقط لكل تموڈج‎ Акетай М 
воа 
میں وہ‎ reference 
does 02371-AE-111-801-RO no. 2000 
الرقم المرجعي رک‎ 
بجدول الكميات‎ 
Standards, 
BS DIN, 
مدز‎ ASTM. 
е, 2000 saso - ANSI. ASTM. СА 
مرجع المواصقة‎ BS: المقاييس‎ 
DIN, ASTM, 
SASO 
Manufacturer/Supplier العصتتع / انمورد‎ 
RAEDT ALAMAAR CONSTRUCTION EST. 
Company пате mi f RAEDT ALAMAAR 
жез CONSTRUCTION EST. 
XXX-ACM-PJM-FRM- TRM2-G02-SAMPLES -AL 8 >i tas, =} 
NOE اریہ‎ 
February 4, 2021 i ۶ 


RIYADH 
Address 
العنوان‎ 
Other details 
تفاصيل أخرى‎ 
Local agent RAEDT ALAMAAR CONSTRUCTION EST. 
الوکیل المحلي‎ 
Programme date Ерец 
material required оп SE anal 
site 07/02/2021 ea 07/02/2021 
تاريخ احتیاج المواد‎ SE > 
صول ا بالموقع حسب البرنامج‎ 
امج‎ = de 
Contractor's name я Date 
اسم المقاول‎ Sharif Imam уа 04/02/2021 
Signature 
аа аб 2 
Engineer's comments ملاحظات المهندس‎ 
ae yz 5 Со чы Ж апр کے مس‎ 
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8 ھ٦ کے‎ Cols oe رج‎ св مق‎ A سی‎ SV 
про e م ما‎ аа = Oh 

eH لمح سم‎ DAN бар تسس £ اميد‎ (NU 


LION رت‎ 


۲۱۷۵۷ as noted revise 
[ПАрргоуей and resubmit Гог record DO Revise and resubmit 
Status code تعديل وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات» تعديل وإعادة مع الموافقة‎ 
التقديم للسجز رمز الحالة‎ 
О Rejected مرفوض‎ 
Engineers 5 
не On уле” Pee ga пе 21 
дара = 
E 
NN 
= هت‎ ае 
2OOCACM-PUM-FRM- TRM2-G02-SAMPLES OSE POE 
February 4, 2021 1 OO بر‎ - n ДЕЙ f 


З ESTEN‏ سه 


CN 
ыз ea e 
Client's comments ملاحظات المالك‎ 
LJApproved as noted revise 
Я and resubmit for record О Revise and resubmit 
Заз обе да,а تعدیل وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات» تعدیل وإعادة‎ 
الحالة‎ Sy التقديم السجل‎ 
О Rejected مرفوض‎ 1 
Engineers 
=> ٣ اس‎ 
اسم المھندس‎ 
Signature | 


These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of 

quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be 

Чеете as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. 

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسنولیاتھ العامة التعاقدية ولا 
تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية. 


XXX-ACM-PJM-FRM- TRM2-G02-SAMPLES -ALL-A0058-REV1 
Page 3of 3 
February 4, 2021 


الشركة السعودية للتعمير 


SAUDI CONSTRUCTIONEERS ۵ 


PROJECT : BUS STOPS - RIYADH 


MATERIAL : SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE NEW JERSEY SAFETY BARRIER, SIGNAGE 
FOOTING & LIGHTING POST 


BILL OF QUANTITY - UNIT RATE 


Ret. NO. : Saudico/PO/URT/150/17 
| Date; 30-April-2017 


5 and Delivery of Precast Conc: 


Barri: 


'encrete New Jersey Safety Barrier, Supplied in two colors one 
ite color Background with Red Stripes, and the other RED color 
lackground with while Stripes (width of strips as per approved shop 
drawing). 


Size : 1.50m length x 1.0 m height x 0.55m wide а! bottom. 


toel Reinforcement : Lifting bar 16mm@ 2 Nr, Stirrups 10mm 7Nr 
land main bar 12mm 9Nr as per approved shop drawing 


|Concrele Grade: C-35 


| Supply and Delivery of Precast Concrete signage footing 
Precast Concrete signage footing 


Size : 400mm length x 400mm widih x 400mm height. 
Lifting Ваг : 2 Nos. 12mm& 


Hole :1 №. of 75mm hole on top for fixation of signage post, 


¡Paint : Thermo Plastic color as per approved shop drawing ) На! Red 
& Най While) 

Steel Reinforcement : As per approved shop drawing 

Supply and Delivery of Procast Cencreta Lighting Post Footing 
Precast Concrete Lighting Post Footing 

[Size : 850mm length x 850mm width x 850mm height. 
Lifting Bar : 2 Nos, 12mmÓ 

[Concrete Grade: C-35 

Paint : Thermo Plastic color as per approved shop drawing 


Page той 1 


А| SAUDI 


Material Submittal Form 


Package / 
з R53 Group SECIALPROJECTS G4& G2 
ex الدفعة / المجموعة‎ 
Project по. Project name | Educational Buildings 
| رقم المشروع‎ BUNDLE 4&2 اسم المشروع‎ Construction In Riyadh 
Contractor name Al RAJHI FOR CONSTRUCTION AND en R53-G4-G2-SAMPLES -ALL- 
اسم المقاول‎ BULDING > 25, رقم‎ | А194 
Contract по. TBC-SA-BD&B-RBC-2065/2018& TBC-SA- | Date ний 
ارقم العقد‎ SPP-GR.2-2093-2018 е 
Approved 
Subcontractor 
Соза ARABTECH JARDANEH & PARTNERS (as applicable) 
اسم الاستشاري‎ т 
المعتمد (إذا لزم)‎ 
Аз рег Technical Specifications For 
specification | Educational Buildings-Division 
CONCRETE BENCHES حسب المواصفة‎ | (9) 
W. 
Пекло & WASTE BASKETS 
One item only рег 3 
Form (system) Attachments : 
وصف المواد‎ 3 
بند واحد فقط لکل تموذج‎ 1- Technical Data Sheet Alternative 
(نظام)‎ 2- PHYSICAL SAMPLE - 
ВОО reference 
Drawing reference no. 
مرجع المخططات‎ | 02371-AE-111-B01-R0 الرقم المرجعي‎ | 2000 
بجدول الكميات‎ 
Standards, BS 
Specification UM 
reference 2000 BS «asia | ASTM 
s sali 
on DIN, ASTM, 
SASO 
Manufacturer/Supplier المصنع / المورد‎ 
RAEDAT 
Company name |RAEDAT ALAMAAR manufacurer | ALAMAAR 
لشرکة‎ 
=| CONSTRUCTION EST TRUCTION 


XXX-ACM-PJM-FRM- 


November 26, 2019 


R53-G4-G2-SAMPLES -ALL-A194 | 


55 


ERA ¡Page 1 2 


` ` PRODUCTEEZEENEUENES 
SPECIFICATION 
STORAGE AND EN BA 

HANDLING| : ند‎ io 
DATA SHEET] 


30 Мра. 
4 Мра. 
4.6% 
3mm 
as per RCC-PCI-Manual 


+3mm (+ 1/8) 
+ 3mm (+ 1/8) 
+ 3mm (+ 1/8) 


ORAGE, HANDLING AND SHIPPING (2 

| Provisions for storage of units shall 
be in accordance with Specification 
requirements. Storage shall be re- 
inspected periodically by the 
producer's Quality Control 
Supervisor for adverse changes in 
dunnage or supports. 
Precast, non-pre stress, members 
shall not be lifted from the casting 
bed until the concrete has reached a 


the Plans or at least 1500 psi 

MPa) nor shall there be any evidence 
of damage to the unit. Units shall not 
be transported or erected until they 
have reached the required design 
strength. 

The quality of the Precast Members 
delivered should be similar to the 
approved samples selected by the 
client or dient representative. To 
prevent staining during storage, the 
products should be wrapped and 
stored in their original packages in a 
dry, firm and level ground. They 
should be stacked on pallets to 
prevent damages rising from 
dampness. 


O дання 


Care Ca‏ یں 


ути 
mcer 


تقدیم مواد 5 == 


TRM2 


Educational Buildings 
Construction in Riyadh 


ALL SITES IN G02 


Al- RAJHI FOR CONSTRUCTION AND 
BULDING 


TRM2-G02-SAMPLES -ALL- 
A0030-REVO 


TBC-TD-CD-10-SCHILDRY-5526-2019 21/10/2020 


ARABTECH JARDANEH 8. PARTNERS 


CONCRETE BENCHES & WASTE BASKETS 7 


Technical Specifications for 
WHEEL STOOPER 


Educational Buildings-Division 
8; 


ATTACHMENTS: 
- ‘Technical datasheet 
- PHYSICAL SAMPLE 


02371-АЕ-111-В01-КО 


االمصتع / المورد Manufacturer/Supplier‏ 


—— | RAEDT ALAMAAR CONSTRUCTION EST. 
ES . 


| RAEDT ALAMAAR 
CONSTRUCTION EST. 


شركة الراجحي O‏ 
للبتاء والتعمير نان 
a‏ ع 1 


rat من‎ кома ПН تیک )کی‎ ad e) БЕ 


Lc > y Aya!» PUM IN OOM,‏ لوجع مرق 


Шр‏ لتعمیر 


RIYADH 


з ES 


agent RAEDAT ALAMAAR تفاصيل أخرى‎ 
"| CONSTRUCTION EST. 


Program date Expected date 


material required on of arrival on 
site 3/12/2019 site 3/12/2019 
нос التاريخ المتوقع‎ 
— ан لوصول إلى الموقع‎ 
Contractor's name Date 


26/11/2019 


Sharif Imam‏ اسم العقاول 
عد EM 2 Ау‏ 


Engineer's comments ملاحظات‎ 


المهندس 
ad‏ سو ہے Sie‏ شمیت و فرط دور US p>‏ 


te‏ هنا за TE‏ اسم ج | Loe ot‏ نوا را رہ 


Бад, C Cao СФ iade BAPE TE‏ عا ba ee, An‏ نا 


JApproved as noted revise 
ЗАррг 0 iit for record Revi: d ibmit 
Stats code { aoe а cae О Revise ат с 6 
а “> wwe 

Engineers " E 
па En Regheh LS f? аза 2 ха 2 2\9 
Signature E ہے‎ 

ES —— 


These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of 

quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be 

deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. 

تمت مراجعة هذه الوثائق للتاکد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا 
تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام يأعمال إضافية. 


XXX-ACM-PJM-FRM- 
R53-G4-G2-SAMPLES -ALL-A194 
November 26, 2019 
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nr E ¿ë 7 
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5 PRE-CAST CONCRETE BENCHES & WASTE BASKETS (RAEDAT ALAMAAR ) 


PRODUCT 
SPECIFICATION ЕЗЕК 
STORAGE AND} а 
HANDLING B = 
DATA SHEET] ма 


4 Мра. 
4.696 
3mm 
as per RCC-PCI-Manual 


3mm (+ 1/8) 
+ 3mm (+ 1/8) 
+3mm (+ 1/8) 


STORAGE, HANDLING AND SHIPPING (Ref. 
Provisions for storage of units shall 
be in accordance with Specification 
requirements. Storage shall be re- 
inspected periodically by the 
producer's Quality Control 
Supervisor fOr adverse changes in 
dunnage or supports. 
Precast, non-pre stress, members 
shall not be lifted from the casting 
bed until the concrete has reached a 
| compressive strength as specified on 
the Plans ог at least 1500 psi (10 
MPa) nor shall there be any evidence 
of damage to the unit. Units shall not 
be transported or erected until they 
have reached the required design 
strength. 

1 The quality of the Precast Members 
L| delivered should be similar to the 
approved samples selected by the 
dient or client representative. To 
prevent staining during storage, the 
products should be wrapped and 
stored in their original packages in а 
dry, firm and level ground. They 
Should be stacked on pallets to 
prevent damages rising from 
dampness. 


PRODUCT DRAWING 


PRECAST CONCRETE BIN 
500mm(ID) x 800mm(H) x 50mm(THK) 


8mm @250mm 


« 10mm 
GROOVE DETAIL 


SECTION A 


А] sauoı 


Material Submittal Form 


TBC-TD-BTrad-SP.G3-5084/2018 


210-RUH215C 
212-RUH217C 


R53-G3-MS-ALL-C0156 


Precast concrete Chair 
- Precast concrete Waste baskets 


- مقاعد من الخرسانة الجاهزة 
سلة نفایات من الخرسانة الجاهزة - 


مرفق الكتالوج لاختیار الشكل + ملف التأهيل + عينات 


24/12/2019 


10012 - 1.0013 


Page 1012 


А) | SAUDI 


المصنع / المورد Manufacturer/Supplier‏ 


teer et کر ری رش‎ D 


R53-G3-MS-ALL-C0156 


24/12/2019 


ملاحظات المهندس 

ATINA ES 
EN عبت‎ 
687 عع اسیا ہے‎ ‘ph SE Co. E 
سس‎ TE M ye а 5 зелето میت‎ Oui, маи 


PAGA AR TAGE аа بط ند یا ڑے‎ 


ж ملحا‎ BT гора Й СЕ аве حي‎ sal 
سد‎ сай أن سی‎ 


0 


ама 
O Approved and resubmit for record L] Revise and resubmit 
تعدیل وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات» تعديل وإعادة .> مع المواققة‎ 
التقديم للسجل‎ 
DiRdededuxàs TES 
уз: .ماود‎ - Saf; B هو‎ 26-12 3545 


These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of 
quantities. Such review doesnt relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be 
deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. 

تمت مراجعة هذه الوثائق للتاکد من مطابقتھا لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. Y y‏ تعفي هذه المراجعة المقاول من مسنولیاتھ العامة التعاقدية ولا 


تير йу‏ على أي تعريضات لو تصریح باق ساب 


Page 2.012 


FOOTING & LIGHTING POST 


BILL OF QUANTITY - UNIT RATE 


¡Size : 1.50m length x 1.0 m height x 0.55m wide al bottom. 
Steel Reinforcement : Lifting bar 16mm® 2 Nr, Stirrups 10mm@ 7Nr 
and maln bar 12mm@ 9Nr as per approved shop drawing 


Concrete Grade: С-35 

Paint : Thermo Plastic as per approved sample. 

[Bottom opening 20cm inverted U shape for loading / unloading 
handling). 

|Supply and Delivery of Precast Concrete siguage footing 
Precast Concrete signage footing 


[Size : 400mm length x 400mm width x 400mm height. 
Lining Bar : 2 Nos. ۵ 


Hole :1 Nr. of 75mm£ hole on top for fixation of signage post. 
Concrete Grade: С-35 


[Paint : Thermo Plastic color as per approved shop drawing ) Най Red 
/& Най White) 


¡Steel Reinforcement : As per approved shop drawing 

Supply and Delivery of Prorast Concrate Lighting Post Footing 
Precast Concrete Lighting Post Footing 

Size : 850mm length x 850mm width x 850mm helght. 

Lifting Ваг: 2 Nos. 6 

|Concrele Grade: C-35 

Рап! : Thermo Plastic color as per approved shop drawing 


الشركة السعودية للتعمير 


SAUDI CONSTRUCTIONEERS па 


PROJECT : BUS STOPS - RIYADH 
MATERIAL : SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE NEW JERSEY SAFETY BARRIER, SIGNAGE 


Ret. NO. : Saudko/pO/aRT/1S0/ 17 
Date : 30-April-2027 


> TRANSMITTAL FORM چس‎ 
وإنجاز مشروع محطات الركاب والمواقف العامة للمرحلة الآولى من مشروع حافلات الرياض‎ ЫБ 
BUS STATION AND PARKING FOR РНАЗЕ 1 OF RIYADH BUS PROJECT 
الشوكة السعودية للتعمير‎ 
SAUDTTONSTRUCTIONEERS ue S ADA - SM 


ات qualem ME‏ و | تست 


الشركة السعودية لل عمير 
SAUDI CONSTRUCTIONEERS ца‏ 


— - = - — حت‎ 
[information Submitted/ Attached не 


š Calculatos Quant sf Worksheet 
O ions /Oesien BL سے‎ LI Qum m u 
С] хек норопа/ськийемс [7] manust C operation & С мења statement 

Maintenance Manual 


Г] Warantee/ Guarantee O] = 
Commissloring. 


[y "ео 


О "ее 


1. Concrete Safety Borders (New Jersey) ў 


| a A E 
SUBE. дебит Diner VIM FAO MOS ПП. 
lease. For narney СМГ бош м а 
CARS Cnt ХМАО AY 

зра E‏ د ا 


TRANSMITTALFORM 
تنفيذ وإنجاز مشروع البنية التحتية لامرحلة الثانية من مشروع حافلات الرياض‎ 
INFRASTRUCTURE FOR PHASE 2 OF RIYADH BUS PROJECT 
7# роса الشركة السعودية‎ Т ADA -SM 


SAUDI CONSTRUCTIONEERS ша 


pra 


SAUDI CONSTRUCTIONEERS tu 


Г] Calculations / Design ] к= 
{Others than TRC) 


ГО) | тем nenensiceniticates [ 7] manust [O] Method Statement 


INL 


Prequalifkation Document for M/s Raed t Молох Contact لات‎ 
| "the Following Materials: EA ьо - 
1, 1, Concrete Safety Barriers (New Jersey) 


NAUDICO 


BRT-P2A— 
T$ JUN 07 


SAU CONSTRUCT? Ls sa 
as PS میں حر‎ і 


Ж, | 


oN sm сомен: FC Go o£ SREY و ےج‎ Be 
Зе Q WHE us RAE ES سس‎ 
Др кає ме ВЕ оо 
| GAC Ave RAEE. š 


TOP Под PAL‏ ` 072ھ 


бае) Tu 


два تو‎ Dar. ب عو وی‎ «ее 


SIAL. SAAE dem جج یں‎ ena ہے‎ 
aE уй. зомби (en POLES WIM .. 
ےس‎ NL مہوت‎ Sen. 


۵ عم Sak Чен‏ و 
۱١۰۸۷ ۶۵۰ [OLEI с = Approvedas noted Resubmit Ее Onappioved _ F =No acion taken‏ 


#170605935 — 470529987¿ .ےہ 


(Анаев Hard & S & Soft Copy) 


neue ie 


STAMP] 


А! Mejdl Housing 


Contracting Co.Itd. 


اتفاقية ais‏ عمل 
انه في يوم الأحد بتاريخ ۱۱۳۹/۱۰/۱ الموافق 2١١4/08/٠١‏ حرر بين کل من 1 


١۔‏ شركة مساكن المجدل للمقاولات المحدوده وعنوانھا : الریاض — حي العزيزية طريق الدااری الجتوبي » سجل 
۷ صن ب : ۲۷۱۱۸۱ ریاض الرمز البريدي ۱۱۳۲۵ هاتف 1۰۰۱1۱4 (الطرف الاول) = 


) مؤسسة راندة العمار لمقاولات وعنوانها : الریاض — حی اشبیلیه ( الطرف الثاني‎ ү 
: ويشار اليها فیما بعد بالطرف الثانى‎ 


اتفق gà yall‏ على ما يلى : 
-y‏ تصنیع شواخص خرسانيه حسب النموذج المعد فى الموقع و يكون الحدید ۱۲ ملم خمسة اسياخ فى المتر الواحد و تكون 
a Yo. A‏ الەکف ب و ال دهان 46 У ca aan‏ وان الععتص ذه فى التفوذج على 
ان يهم تجهي s‏ شواخص يوهي ا على St‏ 0 من ۲۰۱۴/۸/۲۴ م , 
۲ فى حالة وجود ای خلل فی اى شاخص بعد التركيب فى الەوقع لأسباب تتعاق بالتصنیع فاٹھا من مسؤولية المصنع 
( الطرف ااتانى ) 

: Jal 

۸۰ رال للشاخص شاملة الاهان . 


الدفعات : 
الافعة المقدمة : (Ye...)‏ — (خمسة و عشرون الف ريل فقط لا غير ) ‚ 
الدفعة الثافية   )۱۰۰۰۰(‏ ( عشرة آلاف ريال فقط لا غير ) بعد تورید قوالب الشواخص . 
- الدفعة الثالثه ‏ (۱.۰۰) (عشرة لاف ربال فقط لا غير ) بعد تصنیع اول ه شواخص . 
- الدفعة الاسيوعية : حسب التصنیع لكل اسبوع بقيمة ما تم تصنیعه ‚ 


حرر هذا العقد من نسختین تسلم بيد کل طرف نسخه للرجوع Legal‏ عند الازوم ووقع عليه الطرفان بعد تفهم إحكامه وهما بکامل 
الأهلية المعتد بها ле‏ واظاما . 


الطرف Че‏ الطرف الثاني 
شركة مساکن الجدل للمقاولات الحدودة أرض الأندلس للتجارة والقاولات 


ә‏ الد.زيهزية -4...3& attic Wr ү‏ - زاس الال 
ست/ av‏ قلق а‏ 001/510 - صن .ب nrc E WIEN‏ 
Kingdom OF Saudi Arabla - Riyadh -al - агігів-Рах:011 /4001414 - General Contracting Capital Рам ( 100.000) S.R. C.R.: 1010305737‏ 
Те!:011 / 2137448 - Ра Вох:371481 - Code Мо.:11325 - E-mail:almejdl1@hotmail.com‏ 


АГОВАВГТ, Er d CJ ло JI 


التجارن و الح اعة Commerce & Industry‏ 


إنه في يوم الخميس 21434/10129 yall‏ 58( 2013/09/05م تم الإتفاق في مدينة الرياض بين كلا من :- 
شركة الوايل للتجارة والصناعة وهي شركة سعودية مقرها شارع العليا — حي الصحافة 
val‏ - ص,ب 240218 الرياض 11322 جل تجاري رقم 1010368333 وتاريخ 
3ه . ويمثلها في توقيع العقد السيد/ عمر إبراهيم السحيباني — سعودي الجنسية - 
بطاقة احوال رقم/ 1070247562. ویشار إليها قيما بعد (بالطرف الأول) . 
E‏ 
مؤسسة رائدة العمار للمقاولات هي مؤسسة سعودية مقر ها شارع الحسن بن الحسين يحى اقبیلیه 
بالزياض da u‏ تجاري رقم 7003666307 وتاريخ 1415/09/16 ه ويمثلها في 
توقيع العقد السيد / عبد الرحمن على عبد العزيز الريدى ‏ سعودي ااجنس ية - بطاقة al‏ وال 
رقم/1071352730 ویشار إليها قيما يعد (بالطرف الثاتي) . 
га‏ 
حیت يرغب الطرف الأول في ЯМ‏ الطرف الثاني لتلفيذ و توريد حواجز خرسانية 
مسلحة لما للطرف الثاني من خبرة وقدرة على تنفيذ هذه الأعمال : ققد تم الإتفاق وااتراضي 
بين ااطرفین Las y‏ یکامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي , 
يُعتیر التمهيد اعلاه وعرض الأسعار التقدم من الطرف الثاني يرقم بدون وتاريخ 02/ 09 / 2013 م * 
وكذلك الشروط الخاصة والعامة والمواصفات والكميات الواردة ضمن العقد الئبرم بين ااطرف الأول 
وأمانة متطقة الرياض ويشار إليها فيما بعد ( بالمستفيد النهفني ) جزء لا یتجزأ من هذا العقد. 
إن الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف ااقاقي بتصنیع وتورید كميات الأصناف الموضحة في 
عرض أسعاره المُرفق يهذا العقد طبقا للشروط واله‌واصفات والمخطظات والجدول الزمني 
المطلوبة من قبل ( المستفيد النهاني ) . 
مادة )3( مدة العقد :۔ 
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ وتوريد وتسليم جميع الأعمال محل هذا العقد علي دفعات شهرية 
حسب الجدول الزمني المُعته د AN y‏ عليه مع ( المستقيد التهائي ) خلال مدة ) 365( يوم 
اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد طبقأ للشروط والمواصقات والكميات المطلوية * 
Сн: 1010368333‏ 
P.O.Box 240218‏ 
Postal code: 11322‏ 
Riyadh. Saudi Arabia‏ 
T: +966 11 8120776‏ 


F:+966 112142377 
E: info@alwabel.com 


ENE SATION U COMMERCIAL MASK 


Raadat Alamaar Centracting EST. 
ISRBILIYAR,RIYADN 

SAUDI ARABIA 
TEL.0560006964,FAX.0112958380 


SAUDI BRITISH BANK., 
RIYADH, 
SAUDI ARABIA. 


YOURSELVES 


EXPORT DOCUNERTARY СУ DEPT. 
RIVA PROCESSING СУХА ER ва 


۳۰ 22 092۲۱ 161715 


Par: EPTEMBER 22, 201‏ ماود 


PLS. QUOTE ALWAYS OUR REF. 


EXP. CREDIT МО. F039515 


AL BAYAN GROUP HOLDING COMPANY 
Р.О.ВОХ 4258 9 RIYADH 11551 

SAUD! ARABIA 

TEL:011-4772440 FAX:011-6765777 


| Е Mad Ваг DIBCPMEI3827 


deat Fate 22 SEPTEMBER. 2014 
xey hrs 21 FEBRUARY. 2915 
00 


Verd ursi SAK 


Dear Sir. 
We are pleased te advise you Un above Its ocable operative Leiter of Credhi 


Please he advised that this Credit is subject fo the Uniform Customs and Practice (or Documentary Credit (2007 

Revision) International € навес of Commerce Brochure а 

Please be advised that this lester Їх merely за ads ice without any Basncial responsibility ог obligation on the part of 

NCB except authenticity of the Credit menge ay рег ПОС 600. 

NOTE: {п case some or any of the terms of this credit can not be complied by you, then 
please approach the opener(s) directly to initiate the necessary amendment(s) 
for their above L/C through their opening bank. 

NOTE: When you submit your documents to us for negotiation please favour us with an 
extra set of photocopies of documents for our own record. 


acknowledge recelpt.‏ .كام 
Regards,‏ 


ForThe National Commercial Bank. 


۳۰۳۳۳2 شش‎ й anes ۳ ET HORE IL 


تسا ري سو سب۹ ТЕЧЕТ‏ 


Material Submittal Form 
نموذج تقديم مواد‎ = 
Package 
D RIYADH (53) SCHOOL BUILDING Group SP - 601 
= الدفعة / المجموعة‎ 
Project по. Projectname | Group - Four (6) School Sites 
اسم المشروع رقم المشروع‎ Riyadh 
Contractor name Б 
" AL RAJHI DEVELPMENT CO.LTD submittal no. R53-G1-MAT-ALL-A-0059 
e. ارقم تقدیم المواد‎ 
Contract no. Date 
зи, er 07112/2019 
Approved 
Subcontractor 
Consultant name 
7ھ"‎ RABTECH JARDANEH (es apical 
المعتمد (إذا لزم)‎ 
سب‎ E E precast concrete chairs ae 
Form учету, & waste baskets ае ب‎ 
EP EY 3 3 ۳ 
واحد فقط لكل نموذج‎ Ера al N كراسي و‎ Altemative 
(ды) | الخرسانة مسبقة‎ 
ВОО геїегепсе 
Drawing reference no. 
الرقم المرجعي مرجع المخططات‎ 
بجدول الكميات‎ 
Standards, BS 
یت‎ DIN. ASTM. 
Specification 3 =: 
reference 03450 B 
за DIN, ASTM, 
SASO 
Company name .Raedat Alamaar est. | manufacturer 
Tbal المصنع مؤسسة رائدة الاعمار‎ 
Address 
العتوان‎ Other details 
Local agent تفاصيل أخرى‎ 
الوكيل المحلي‎ 
Programme date Expected date 
material required on of arrival on 
site site 
التاريخ المتوقع تاريخ احتياج المواد‎ 
للوصول إلى الموكع بالموقع حسب البزنامج‎ 
Contractor's name 
اسم المقاول‎ Eng.Lotfy Saad 
Signature 


التوقيع 


XXX-ACM-PJM-FRM- Rev 01 
December 7, 2019 
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А| | SAUDI 


xm‏ بر 
зҮ‏ یس یں تی یت 


Engineer's comments 8 ملاحظات المهتدس‎ 

P rab Ди 5 кар بی‎ Е 

22. петата FEA COSA ے کی‎  < 2 == 4; 
E (X e 


1 نصب AS‏ باک ہڈا ر ERA an с‏ خم ملس 
| د SU‏ قا وي е Бл нь ро ал‏ 


and resubmit for record О Revise and resubmit 
تعدیل وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات: تعديل وإعادة مع الموافقة‎ 


| O Rejected مرفوض‎ 5) ems en 
787ج‎ 


These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of 

quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be 

deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. 

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا 
تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقیام بأعمال إضافية. 


0559184214 


йыл, 


әх 


7,35 


شرحة دونجو السعودية للمقاولات 
DNGO CONTRACTING SAUDI COMPANY‏ 


Oaie 
ومع‎ 022014 1 


Purchase Ordor Number 


игспазе Order 


Ship То: 


опсео Projects (МА 


Dera Poneto. те 


raras T 


ТН‏ ا СТ Тан,‏ سس سے 
зан ۳‏ | | 22022001 


нәр 
09 


E E 


rit Got | Extended rice 
Em 


Bamer, Concrete Thole sized ced & while 5195:1200 
Nole:T his PO is lor em #1 Supptier to star 
exaking the concrete balers 38 per drawings. 
the painting is Pvosfocic yellow plus red مام‎ 
his tevisioa 16 incieaso the price Wons 110 lo 121۸: 
10 слзаўе tho pening acc to con requires. 
1- ina sunpier received 10% advance 8 
2. supplies shall recone пдузпее payment balance 
10800-99060 = 9600 SR 
lossi sttwancu payment iequiod = 9900 SA 


۱ | as711310.00008 1.089 000 co 


Raviged e 


'ommonis: 


tile із oe Torrents Projects (/US0s, 2. о 1 6900 
داوم /مصصرهم‎ 10% Advance 


охота 


2-5 


й ації)‏ دونجو السعودية للمقاولات: 
ОМСО CONTRACTING SAUDI COMPANY‏ 


Vendor Address: — дода Ship To: 9 
227 sleali Ы, زس‎ Tonens Projects (East of ۵۱ 
[0559164219 جوف‎ 


80۱1 Project No. Desa Contract Ne. ۴05152771261 Ho, Terms | Currency | Expocted Да 
002 N90 SAR, 


A | یو‎ 


| | 34711319.00008 | Bewer Concrete whole puntod rod А whic Пъждокагоска 500000 | РС 12100 605,000.00 
Note: This РО is for Аста #1 Suppiter to зіва 

making the concrete bariers as par dawros. 

тте painting їв Phostoric yollow pius 189 colar 

this sevision lo vierease Ihe price iram 110 10 121/pc 

ю change the painting acc to com scquired 

7١ the supptet eeoelved 10% advance payment S 40005 R. 
2. suppser shall receive advance payment balance 
60500-55000 = 5500 SR 

Tote: advance payment єсаючеб = 5500 SR 


Клер PO 


Tara man: Tob TOE 557031 | 


this is lot TosrentstEast of Riyad) p .م‎ 6901 „раз con осо 


ayhenttrsasfe 109105 Z 
parl Total ordu 505,000.00 


3072 


CIVIL WORKS COMPANY LTD. 
nited Liability Company 
Paid up Capital S. R. 5,000, 0 


شركة الأغمال даа‏ 
ذات منولية محذودة 
ERA‏ 


لرم محر سے 


1 


| Pae 31082013 ao], 5 i 131780883 u, 
— [wi :شارد مرشتم‎ | PURCHASE ORDER | Requce Date. 208:24/8/20 تاريخ اسطية‎ 
[yuaya азди [ 137910 ^| | nuerequires تاریخ التسليم اموب‎ 
u a Jone = pep" 
Raedat Alamaar Contracting EST. ге STRATEGIC PLAN NOWIX 
DA Y الميان‎ зу ani 1 
Deseripuon / Speeificinions Unit Quantity 
1. [KERBSTONE [15*30*50) ме ` 1000 
2 [SIDE WALK THES (40*40) CM. M2 150 


N رخ مور یر‎ MN ва 
peste Y» ML 
ANA A Mar 

Ve 


^ 
RER 


VO aE er 
А SR: AARTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED. 


SEVENTY кгук Йа oc 


ay 
Toral 


na 
um 


m 
БЯ 
لہ‎ 


само 
"ewm 


ive 
9 
m 
موی زم‎ затиол. 
ہم‎ _ ۳۱۷۰۶۹ ۸ 


ra بل‎ 


CIVIL WORKS COMPANY LTD. 


شركة الأعمال الجدنية المحدودة 


Limited Liability Company ذات سئولیت خدودة‎ 


Paid ор Capital 5. R. 5,000, 0 ريال نودي‎ ه٠.‎ ١.٠٠٠١ go, 


14/112015 аши] ү 5 ۳ 
مرشکم‎ а | PURCHASE ORDER 


wexana|[ | 138095 >| 


Rueda} ALamsar Coojracting EST. 


البياان:الواسشقات 
Description / Specifications‏ 


КЕКЕЗТОМЕ 50930315 СМ) 


uw men эм 
یں‎ поки зм) 
Е мечит ane тыт жат душ 
ш: Шо 90 SNE ی کی‎ Wad.) зае ven бот و‎ ада 
[UM NEUES СМИ» Ит змін FR ума мз мөл ie 


WU. سضر.‎ Eee AUG. الصورد +خضر‎ oka 
_Originator : Yellow Purchasing : Pink Account : т Green Supply : White 


YÜKSEL INSAAT 
vokser AS 


SUPPLY AGREEMENT 
150 9001:2008 - YÜKSEL INSAAT А CO. LTD. 


The agreement undersigned on 


Customer, Supplier. ^ 
YÜKSEL INSAAT ۸۶ Raedat Alamaar Contracting EST. 


19-11-1435 H, corresponding 14.09.2014 б between the following parties: 


1 . Description of Job 
Supply and Delivery of Concrete Safety Barriers listed ما‎ the purchase order No. 
2 . Delivery 
а. Materials must be delivered as per the agreed date by sopplier. 


۸85-1 


b. Materials must be delivered to Abubezar 55а Road Bridge Project Site (EXIT&).- 
€. Suppleir have to start the delivery of barñers from 17th of september ¿ad deliver total material with in one month 
d, 


е. 


- Terms and Conditions 


а. 6904 Quality safety bardes must be provided by the supplice 


b. If found any damages at the Umc of unloading or after unlaading . must be replaced Iminediattly for free of cost. 


4. 


+ Payment & Purchase Order 


а. Both parties agreed on the payment conditions wetten in the attached purchase order No. 
b. Cenunence dateof job Is 19-11-1435 Heorrespondingto 14-09-2024 G, 
с, 25% Cash InAdvance 


S . Attachments 


Attached please lind the befow listed documents: 


ә. BOQ/ Actual Take off Quantity . Approved Draviings Supplier Quotation {if any} O 
نا‎ Techincal Specifications Spare Parts Additional Inf.(Materal Sample لعن‎ ] 
с. 


зн ond Seal 
YÜKSEL INŞAAT A.Ş 


P.O BOX 54781, RIYADH 11524 K.S.A си 
965 OL} 293 2000 (Рихі, $66.011 293 5148 (FAX) Website 


nanqa‏ می 


YÜKSEL INSAAT A.S 
YOKSEL PURCHASE ORDER FORM Date : 14-09-2014 


: ABSR C- 0011 


__ ABI RAKR SIDDIQ ROAD FROM KINGDOM TO PRINCE SALMAN ROAD INTERSECTION 
` PROIECT 
: PORTABLE CONCRETE SAFETY BARRIERS 
з Raedat Alamaar Contracting EST 
Е Cd Mech. mas [] ек [] 
: local Imported 

: 3 


QUANTITIES & PRICES 


7.0.00% 59788, MAOH 11524 ۸ی‎ ۸ 0 
966 011 293 1000 int»), 966 011 293 5148 (FAX) Nebe: waw peso nny 
мз re.0002 


TOTAL AMOUNT (SAR) 


TOTAL DISCOUNT (SAX) 
GRAND TOTAL NET AMOUNT SAR 30,000.00 


***in Words [Ninety Thousand SAR Only)*** 
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زمانة منطقة الرياضٍ 


" ہروز enn‏ ری 
m a‏ 


M 


Ax AO л LA 
CORREN 


وزارة الشئوز :لبلدیة والقروية 


امانة منطقة ¿Ji‏ یاض سد Um‏ 
li "шн 11.719)‏ 
إدارة المشتر ції Spit aa a‏ یتو 
توريد حواجز خوسائیة i‏ 
المكرم / مدير АШ уе‏ رائدة العمار للمقاولات 1 
ت / ۰۵8٩۹۱۹۲۱۳‏ | ° 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته : 


سے a‏ سر فیس ۰ والخاص بتورید حواجز خرسائية 


Ere 
اجيف تقديم المستندات اللازمه اصرف مستحقاتكم‎ 
كص‎ SLE EBS y 


ailgi وا [و‎ Guu uj میموعه‎ 


?АШ سواہ‎ & б А GROUP 


ZAD Аниза BROS. CROW OF COMPANIES уа) ullo] |a рі شركة ءزموعة زرد‎ 


__ اقم | «вес‏ 
| الموضوم | 3 n‏ | - 8 — 
ہہ š‏ 2958390 
Я |‏ دج ہے | E‏ 
а Й | alie |‏ محروس محمد السيد | الجوال 0560008964 


السلام علیکم 

حيث اننسا مؤسسة زيد الحسسین للمقارلات المقاول الرنیمسی لمشروع إنشاء حسدائق متفرقة بمكة المكرمة 
(المرحلة (A‏ وحیث ان المشروع يلزمه تص نيع وتوريد مات هول صرف pall‏ لمات Aa у‏ 
والمخططات المعتمدة من قبل المهندس المشرف من قبل А АМИ‏ ومدير المشروع والاستشاري وطبقا للانظمسة 
المعمول بها بال ملكة العربية المهودية وحيث أن لديكم الندرة على تنيع وتوريد ال واد المطلوبة فعليه 
نعمدكم بالتوريد حسب الاتي:- 
NT Le‏ | الوحدة 

تصنيع وتوريد مانهول صرف بابعاد 0 في 1.10 я. 10 ешле‏ 

وذلك حسب المواصفات والعينات والم.خططات المعتمدة من قبل المهندس 450 | 1,500 | 675,000 

المشرف من قبل الأمانة ومدیر المشروع والاستشاري. 


]0 000 الإجمالي فقط متعانة وخمس وسبعون ألف‎ L 
النوريد‎ Ua من تاریخ‎ ee تم آلبدم بتورید مل قاس بس ري‎ z сад الا مدز‎ 


d 


me ЖКК E A HERE 
عدم‎ А 2۔ في حالة رفض احد العنات الموردة مسن قبل الجهات المشرفة على المشروع أو الاستشاري‎ 
E مطابقته-ا للمواصفات أو ظهر بها أي اضسرار نتيجة التحميل يحق لنا إرجاع الأصناف المرفوضة واستبدالها‎ 
. . ناتجة عن ذلك‎ a تحميلكم تکالیف النقل واي تکالیف‎ 
تلنزم مزمسة أرض الأندلس اللمقاولات بضمان خلو المنتجات من أي عيوب تصخيعية يمكن أن دزثر علس جودة عملها‎ 3 
للمواصفات المطلوبة من الجهة المالكة للمشروع وأنها على استعداد تام لتحمل نفقات إجراء أي اختبارات‎ Lily وانها مصنعة‎ 
تطلب من الجهة المشرفة على المشروع لضمان الجودة.‎ 
یئم عمل اختبار ويتم تسليمنا شهادات الاختبار عند التوريد.‎ 4 
. السعر المتفق عليه أعلاه شامل التحميل على سیاراتنا بموقعكم بالرباض‎ -5 
کل 200 حبة علی حده ودر‎ ДВ дон الم واد بعد توويدها‎ Aa الدقعات :يتم تسفيد‎ LAR 
үмер سک اپ محم‎ эй 
40500130761) عبدربه - جوال رقم‎ е | | رابعا : الاسٹلام :۔ يتم الننسيق مع‎ 
حالة عم الالتزام بالتوريد في المواعيد المتفق علبها انه بستم تطبيق غرامة‎ аана خا‎ 

мл‏ % من التعميد عن كل يوم تاخير عن الموعد السحند اعلاه على أن لا تزیسد إجمالي غرامساث 
التاخير عن 9610 من القيمة الإجمالية للتعميد. 

vu 


إدارة السعقود والشتریات 
(a‏ 


Әнәнә‏ بن زيد الحسین 


P Q Box 4754 Riyadh 11412 Kingdom of ضس‎ Агыз Fan: +9061 63414 | алза : فهو‎ 1655555 Sala ۱۱۱۱۲ ص ب 1505 الرياشر‎ ауа Р анаша Р 


3 
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P.O BOX 54788, RIYADH 1153454 
966 011 293 1000 (РОХ), 966 011 293 5148 (FAX) 


NIS.QFr.O8.002 


„ ABI BAKR SIDDIQ ROAD FROM KINGDOM TO PRINCE SALMAN ROAD INTERSECTION 
^ PROJECT 
+ PRECAST MANHOLE 
т RIYADH AL MADAIN FOR CONTRACTING EST. 


سد نا اب 35 


š 
8 


Ши 


| See. 18 2013 @:S PL N 
FRO : FAx NO. 


al "M oll yj gna 


ZAID ALHUISÄIN & BROTHERS GROUP 8 


UO ALHUEAJN а BROS, GROUP OF COMPANIES البعبن وإلوانه لأمقاولاة‎ за) شركة مزەوعة‎ 


' re ہے‎ 
| 20 - = Шш mz шо | Е AA ИИ m 
2868300 | - | Г ” اله | مؤسسة راندة العمار للمقاولات‎ 
9583: کے‎ | =| | == А 
= ۲ | REC ЛУ аи dalia | 


AAA AA 
y تصليع وتوريسد مصسدات خرسسانية طابقا للعواصفات‎ Aa Sy وحیسث أن المشسروع‎ шк, (المرحلة‎ 
СЛАВИ ааа مسن قبل المهندس المشرف من قبل الأمانسة ومدير المشسروع والاستشساري‎ бал CA БЪДА) 
ہہ یس‎ ar S. S 


асси iT ЭЕ UA 
e Vrae mad IG A для 
60,300 | 150 Ты Xe сут ев aaa ور رو‎ | 


EEE ji; УЛ البشروع‎ aig 
S RU IP EE EE ہو‎ RR رسب‎ SAS ЕТУ 


з сана -1‏ تقديرية وبحق Ш‏ زيادة الكميات J‏ تخليضها بنسبة ۹620 دون تاين Jet‏ 
2 لس رامش اده yg adi‏ سن بل لجهسك لف у‏ عسي رتش ار سا عنم 
Долене‏ اج аа де Май ср‏ بجی اس وت الأصناف Ааа‏ وامستبدالها سع 
تحميلكم تکالیف نفل واي تكاليف أخرى نتجة عن ذلك . 
3- تلکزم مؤسسسة راندة العمار للمقاولات ) بضمان غلمر المنتجات من أي عيوب تصليعرة يمكن أن ДУ‏ ی iig‏ علها 
وألها مصئعة وفقا للمراصفات المطاربة من الجهة المالكة للمسروع وأنها غلى استعداد تام لتحمل САЛЫ‏ إجراء اي اختبارات 
تطلب من اله المشرفة على المشروع لضمان الجودة. 
4- ینم عمل اختبار مكعبات الخرسانة تلمصدات ويتم تسليمئا شهادات الاختبار عند التوريد, 
5۔ السعر المتلق عليه اعلاہ شامل التحميل على سياراتنا بموقعكم بالرياض ۔ 
LIN‏ :. البلعات :د يستم تسدبد АД‏ السواد بعد توريدها واستلامها مسن CM‏ كسل 200 حبسة علسی صدد وئصسدر 
آلشیکات см‏ | رم محررس محمد السعید . 
дела а‏ مع | / عبده عبدريه - Jus.‏ رقم )40500130761 

خامسيا : :د لي حالسة عدم الالشزام بالتورید في المواعيد المتفق طبهسا فالسه بستم تطبيسق غرامة 

SLE uA кыш موس سس‎ йай ч 41ؤ مسن‎ a jii 
التلغير. عن 9610 من القيمة الإجمالية للتعميد.‎ 

эч, а 


إغارة السعقود والشتریات 


ge 


محمد بن زين الحسین 


P D. Rex 4738 Riyadh 11412 Kingdom of бәз! Arabia Fax: ۱904 1 46404 ААА ; +34 1 463 5555 .ب 17:5 الرياض ۱۱۸۱۱ هتف‎ Lape الغربية‎ 
бм Tok: 071 4329 6496 T Клеон Tel. : #066 3 069 03464: pil Jedi Tel: +006 1 668 695۵ ¿Lip C C, 3434 loin C.R. "китах 


Har. 


17 2814 82:23 РІ 


Opal uj бодап‏ وإأوانه 


ZAID ALHUSSAIN 8 BROTHERS GROUP 
LI MATIN E. GROUP ب‎ Cw: «ід міді comi زرد‎ unto бо 


asaret JD ہے‎ сыт EU 
т u. = Де | - 388 er) 
= = == رآئدة العمار للمقاولات‎ al 
o محمد السغهد‎ aso گرم‎ П| عناية‎ 


شی لان سا ارات EEE saad т a tre A o‏ 
жыз)‏ شرع ویک وی زو LIUM‏ یت ۶ هی تصای usu‏ ال سوا Ea‏ 


Р مب‎ зай j Задава. Ка 
ری وهی زوس[‎ GE EA рука 
== so | зо | à» р мра وم‎ гүз. 


a 

——. AA M uri | _ 

ا Í L‏ — 
:نے يتم 228 E‏ خلال پرمان من تاريخ TTA‏ 


3- تلتزم SY gall dis у‏ بضمان خلس ААЛ‏ من أي عسوب تعس ليعية بیشن أن نز على جسونة 
КОМОРИ осо с. mn 4з‏ 


حالس ظهدر ای او كمسور او أُضرار في السواد المسوردة عند الامسللام وبل فتلزیل لتيجسة لتحيل تم ذكرها 
رازم مزسسة саран‏ للمقاولات eg „чада‏ 
مكعبات oa AN‏ للحواجز لخرسائیة ويتم تدبليمثا شهاداث الاختبار عند التو 

a من تاريخ‎ ла وال لال‎ ол ارش‎ kanya تا من‎ ph او شنال‎ д P 

السعر المثئق عليه Цама A А‏ الریاض, 


di 
Bi 
На 
SD 
3 
d RE 
At Rte. 


اا :۔ الدفعات :۔ ay‏ تسديد al‏ شمواد بعد رريدها واستلامها من ЙА‏ وتصدر الشيكات باسم / گرم محروم محمد السعید, 
У ps‏ 
م/ محمد Or dU]‏ جوال 0530076731 أى من بثوب Ае‏ 
خامسا: غرامية ра‏ فسي حالة عدم الالنسزام بالئررید في المواتیسد lab‏ علبها فاته بسلم تطبیسق غرامسة تساغیر لمدرها 
тт пера‏ سوم تار مح POM‏ شمد ат‏ سی A‏ ات ETIE E‏ 
القيمة Mos‏ 
wu. u‏ 
إدارة 
^[ 
مصمد بن 
lais‏ | متا 


/ رر ант‏ مر : نال یہ یو : بان 1488 988 o‏ یل رہہ سب می نی یگ ا 
مت ری شش tal 6:11 011 4 329 3530: „е яле TH," BA 3 869 CES: mið обн BL: < 9013 4096066 : а CO IMB‏ 


Oct. دو‎ 2013 11:219И РІ. 


ailglls ма ملموعة زید‎ 


ZANE АЕНОСБАВЕО BROTHERS SAQUE ГРУ 


ROUPOFCORFAES ВОДА) و زوا‎ рі yj sqa فرک‎ 


4214463 | фо 9 š سے‎ 
Ca — 5 تحمید‎ | pu 
еа المشروع‎ j E j 
w ks s з الى مؤسسةرائدة العمار للمقاولات‎ 

0560008064 L den |1/كرم معروس محمد السعيد‎ діла 

السام علیکم 


[й [597] ES š =‏ الا 
Р‏ و керсе шр‏ 
مسع зыр‏ وا 
جديد 12 ملى مع الدهان لون ایض وعمل خطين soo | je |. Lau, gate gaal‏ | 82 | 28,000 
| المواصفات المعتمدة من مدير й‏ وشركة المياه الاستشاري . Ч‏ | 
ЗҮР —‏ = 26,000 
я; =‏ کرت pee Spr‏ من تاریغ التعمید . і‏ 


بها أي اضرار نتيج التحميل ву‏ إرجاع الأسناف المرفوضة واستبدالها مع تحميلكم JE ABS‏ واي تكاليف أخرى ناه عن للك . 
و لزم 4 Aan‏ بضسمان خلي المنتجات سن أي عیوب تصنيعية یسکن أن АУА‏ على جودة عملها 


NUI 

2d‏ " :- یثم التوريد بمعستودعنا بالمشروع بحي الصناعبة الثانيية والاسٹلام بالتنسيق مع [p‏ محسود 
e o BETO Û‏ 
خامسا؛ 


اما الثاخير :- في حالة عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المتفق عليها CU‏ يكم تطبیق غرامة oi‏ قدرها 961 من قیسة 
التعميد عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد أعلاه على أن لا تزيد (جمالي غرامات التاغیر عن %10 من القيمة الإجمالية للتعميد, 


bula або 


dimit a‏ إن زید الحسين 
العربیة السودیڈ: ۰ P,O. Вок 4756 Riyedh 11412 Kngdom of Sud Arabia Fax: 960 1 462 01,1240. Tal. 1 4068 1 465 5506 ols ۱۱۱۱۷ ual a‏ 
يسن م CO зона са‏ دہ ене 2 OOS eases‏ سس Kachar ta ۵90 3650 GUAR‏ نہےئ 0630 320 Gub : 9000 A‏ 


+ 


ailgily Gel uj متموعة‎ Egga 


ZAID ALHUSSAIN & BROTHERS GROUP "m 


Pr i‏ مساج يوادت مده مہ تین ہس 


3 !1/كرم مدروس محمد spall‏ =< 3 
السلام علیکم, 
حیث ЧЇ‏ بشركة مجمو عة زیت الحسين واذوانه للمقارلات الدقاول لمشروع LAD‏ ساحات یمک المكرمة والتايع لأمانة لعاصمة Kuska‏ 
وجيت آن المشروع وحبث @ المشروع يلزمه تصسنبع وتوريد أواعد خرسانیة Зас‏ وذاك طیتا تندواصة/ت وال خططات المتمدة من 
pU‏ واءانة eo‏ ستسة وطیقا ні ША:‏ يها E532)‏ الہ A‏ السعودية وحیٹ أن ديكم القدرة على 
EM‏ 3 


3690 до GLA „1006969 EBENE А acl Я yj تیم‎ 
50 2152 эле للاملاع مع هزيد تسليح 12 علی مع الاكواع‎ ple C35 E Talens 
| 103908 148 то 1:35 | فرع‎ зум а "iid ы дуа ын сим 25, dads دلي‎ 


وٹا! للمواصفاث المطلویة من Agat‏ المالكة للمشروع و گیا على تناد تام 3 

على المشووع تضمان الجؤدة. Р‏ 

micum‏ وب او كسور لو لشزار فى 30-3 تموردة s‏ الامستادم وكيل التنؤيل تثیمة اتحمیل یتم ИЗ‏ في قداث 
йу OLN‏ م مؤسسةرائدة العمار da.‏ لا باسكيداتها. е‏ 

5۔ یتم عمل اختبار : گمپات A. sh‏ اترا ویتم سلزمنا شبگات по дк‏ الاورید, 

ЛА Вси خلال شهر‎ а stadi „мз; Шш у. J استبدالةا مق‎ y فی حالف حدوء“.كمس فى اللواعد‎ -6 

эмн „ва je pets ИА 03 7‏ الي موقع المضروع بسكة شش 


РУ РО‏ ای cA ASI‏ نطاب من oD‏ لمشرقة 


a‏ بعد نور يد ها oA‏ من غيل مدير المشروع وتحتدر الشبكاك يلسم 1 assa‏ محد السعید, 


жле VI بان مک‎ 
© Зад) aan VI محمود‎ je والایلام بالتتميق مع‎ Ar ЖАУ الترريد بموقع المشروع ب كة‎ Ke 
أنه‎ eg EG رود في شواڪ‎ Fy ASE оз 13а и ,اة ال‎ БП 
AE СА рам تزيد‎ ۷ dum المحدھ اعلاہ‎ gll cp a gr اعت‎ 


usa 


a „0508911 
CA قدرها 91 من‎ AG А š 
ن القيمة الاجمالية التسيد.‎ %10 С 


мі "A‏ 0 ل والمشتريات 


مستسصد بن زید الحسین 


маша өы: M каи, д» ta ق۶0‎ M رخاوا کا‎ LE АЛ Uae I عا‎ 


ید مہ 
ID. ро‏ نرہ 1219 MAMAS мо СЁ‏ ذا 1.۰۹۷0 ڈیڈ لسر е» du nee Y. OASIS‏ 
دی S a a ww eidg eem ода‏ 


[IL 


(coe 


- Bar кат а све Est. 


General Contractors For Bulding مقاولات عامة للمبانی‎ 
Construction, Finishing & Repair (ад (انشاء - تشطیب-‎ 
Marble Chips وأعمال کھر الرخام‎ 
Date : 20 aá سحت‎ 
10/4/2012 


(PURCHASE ORDER) 


M/S :-RAEDAT ALAMAR EST. 
A TT:-Mr KARAM. 

REF:-P.O -ACE-002-10/12 

FAX# .038250077. 


Kindly requested to send us the following йет» to ALHASA area :- 


DESCRIPTION UNITS | QTY |U- 


40x40x60cm Anchor blocks pes 
With 12mm fisher «рез as per ` 
the pattern 
50x50x70cm Anchor blocks — | US 
ba 12mm fisher 4pcs as per | 

р Vas = = i d 


Terms& coudition:- 
AS APPROVED BY QUOTATION. 
Payment:- 50% advance. * so £g ы É 
: ا‎ 3 
wa 
AZIZ ALOTAIBI 
GM 


ات ادس 
за‏ 
== 7 


Мын‏ أعماق للمقاولات العامة 


التاريخ : 


а © EET اة المركة‎ 


черна AMAN 
ОНЕ 
VUE TLL : مان مه لاش‎ 
وترکیب حواجز‎ мой إدارة المشتریات الموضوع:‎ 
خرسانية‎ 


المکرم / مدير مؤسسة راندة العمار للمقاولات 
ш‏ ۶۷۱۱۹۰۰ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : | 
نشير للعرض المقدم منكم تاريخ ۳۳/۱۰/۲۸ ١ه‏ والخاص بتوريد وتركيب حواجز 
سس паана пр‏ 


| لبند | >= са‏ و 
zi‏ تورید وترکیب eee‏ خرسانية جاهزة مقاس 
о. х Лох Y. |‏ 


INTR Jus 
Бърд rio EET EYE 
1 TT Mem 


ذامل الحضور لتوقبع АЙ‏ وبعد الانتهاء تقديم المستندات اللازمه لصرف مستحقاتكم . 
سے والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sec‏ 


А „сы Lal‏ الرياض 
سح 


م. عبدالله بن عبدالرخمن المقبل 


„Чуадв 11146 Tal.: 4112222 Fax: 4115640 www.alriyadh.gov.sa 4۱۱۵۹4۰ هاتف؛ 411171717 فاکس:‎ ١١١45 الرياض‎ 


ВІК SAMMAR موستة‎ 


Contracting Est. بن سمار للمقساولات‎ 
Prap: Mussad S. Sammur Дара ادیاحیھا : مسعد سعود‎ 
Riyadh- Maiaz mem 
Kingdom Of Saudi Arabia المملكة نعربية السحود ب2‎ 
e LEAN nes 
السادة / مؤسسة رائدة العمار للمقاولات المحترمين‎ 


عناية ۱./ کرم محروس المحترم 


آمر شراء رقم (( ۱ ۱ب ۲۰۱۶ )) 
نعمدکم بتورید الاتی لمشروع (( الصناعات الحريية بالخرج - ААМ.‏ شركة اتحاد 
I xa |. у"‏ 


Š‏ ڑا الكمية 


مصدات خرسانية سعر = ٠٦‏ ريال 
| مقاس ) ۱۸۰ (лот,‏ 


— 


طريقة السداد dis‏ ۰ يوم من تاريخ الفاتورة 
مدة التوريد :- فورى 


if 


۸0۹۵۵ التجارية‎ IA „АЛ رقع‎ WSYY قاکی: ۷۰۲۱۰۲۵ - دس .ب 3311 الرعز البريدي‎ {Дә gaz ۳۱۱۷۷۵۰۰ -۱۹۱۷۸6۳ الرياض - جریر - تلفون:‎ 
Riyawh - Jareer - Те! : 2617843 - 4774000 ОЕ 11432 - С.С. NO. 85985 


Riyadh- Марг. 
Kingdom ОГ Saudi Arabia 


Date :....... Xa NO Y AO اشريع:‎ 


السادة | مؤسسة راندة العمار للمقاولات اله ла Да‏ 
عناية ۱./ 5 а‏ محروس e i all‏ 


آمر شراء رقم (( ۱۵/۷ 5018 )): 


bd lar‏ تين 1:۴۵ ریال- 
pe em A‏ 


А 
۸۵۹۸ الغرفة التجارية‎ ай М خطوط) قاحس 6- ص.ب 01۱۷ الرمز البريدي‎ v) ۷۷۱۰۰-۲۹۷۸٣۳ ریاض - جریر - تلفون:‎ 
биват - Загевг- Tel. : 291 7843 - 4774000 (3 Line) Fax: 2061025 - PO.BOX 5617 CODE 11432 - С.С. NO. 8598 


BIN SAMMAR 
x р “Contracting Kst. А 
_Frop.: Mossad $, Samar 


بن سم ارللمقه اولات 
2 2 لصاحیها مسعد Ааш здаш‏ ۔۔۔۔۔۔ ہے 


Riyadh- Meléz ps 2 سس‎ ий ee 
Kingdom Of Saudi Arabia 3 ية‎ spun losin 5 
ААРА ТУ التاریخ:‎ 
السادة / مؤسسة رائدة العمار للمقاولات المحترمين‎ 
_ عناية ا./ كرم محروس المحثرم‎ 


e 


DNGO کے شركة دوز 922 السعودية للمقاولات‎ I-E 4 ^ 
DNGO CONTRACTING SAUDI COMPANY 


Purchase Order Number 
РО-0К201409000000001189 


3 Purchase Order s n 


Vendor Address: узб42 la 
للمقاولات‎ ad السادة / مؤسسة رائدة‎ - = 
ULIN Dre | Torrents Project А Shifa 


أ شركة رشيد إبراهيم العويضه @ RASHEED IBRAHIM AL-OWAIDAH‏ | 


وأولاده المحدودة &SONSITD.CO.‏ 3 
ڈات مستتولية محدودة Limited Liability‏ 
التاريخ 4171/01/71 له الرقم VEVUVA EE‏ 
RODA‏ = 
: التعميد بتورید جز خرسانية Е‏ 


السادة / مؤسسة رائدة-العمار للمقاولات 
مصنع البریکاست 9 


عنایة المكرم / المدير العام 
Agh 4353‏ وبعد va‏ 


اشارة الى عریش الاسعار المقدم من ¿Se‏ بتورید کو تیو خرسانیه que TALLO ом‏ 
مدهونة باللون الاحمر والاصفر سس الحبة ۱۲۰ Що‏ تسام بموقع be‏ بتقاطع شارع 
العزيزية مع شارع عرفات Арм‏ الزیاش » تفیدکم Майа‏ اک رس اقم aahi бъда‏ 


٠ بالتوريد‎ 
(е. 


شركة رشيد ابراهیم العويضه واولاده المحدودة 


۱1۳۸۳۰ عضوية الغرفة التجارية:‎ - 1١1١110918 سجل تجاري:‎ - MET فاکس : 471114 - ص,ب ۹۰۰۱ - الرياض‎ - 41288٠٠ - 1۷۳۷۷۰۰ : هاتف‎ 
Tel.: 4737700 - 4738800 - Fax : 4742444 - Р.О.Вох 9004 - Riyadh 11413 - C.R. 1010195745 - С.С. No.: 143830 


بت 


رائدة الأطياف والمعمار للمقاولات 
Raedat Alatyaf and Almeamar Contracting Co.‏ 


المملكة العربية السعودية - الرياض - حي العقیق - جوال : 0560008964 
Saudi Arabia - Riyadh - Al-Aqiq District - Mob: 0560008964‏ 


